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ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
2/23<br>
<br>
Osallistujat<br>
Nimi<br>
Wederhorn Yrjö<br>
Upola Seija<br>
Jänisniemi-Honkala Mari<br>
Kallio Jarmo<br>
Kilpinen Kari<br>
<br>
Tehtävä<br>
puheenjohtaja<br>
varapuheenjohtaja<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
<br>
Poissa<br>
<br>
Saari Joni<br>
Saksinen Kaisa<br>
<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
<br>
Muut läsnä<br>
<br>
Virtanen Immo<br>
Ikola-Norrbacka Rinna<br>
<br>
kh:n puheenjohtaja<br>
kunnanjohtaja<br>
<br>
Hirvonen Harri<br>
Stenhammar Arja<br>
<br>
esittelijä, tekninen johtaja<br>
sihteeri, talouspäällikkö<br>
<br>
Läsnä<br>
<br>
Lisätiedot<br>
<br>
poistui kokouksesta<br>
§:n 18 käsittelyn<br>
jälkeen klo 18.09<br>
<br>
Allekirjoitukset<br>
Yrjö Wederhorn<br>
Puheenjohtaja<br>
Käsitellyt asiat<br>
<br>
Arja Stenhammar<br>
Pöytäkirjanpitäjä<br>
<br>
10 - 20 §<br>
<br>
Pöytäkirjan tarkastus<br>
Tarkastuspvm 28.4.2020<br>
<br>
Tarkastuspvm 28.4.2020<br>
<br>
Mari Jänisniemi-Honkala<br>
<br>
Jarmo Kallio<br>
<br>
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä<br>
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla<br>
4.5.2020<br>
Virka-asema ja allekirjoitus<br>
<br>
Talouspäällikkö<br>
Arja Stenhammar<br>
Lisätietoja antavat<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Talouspäällikkö Arja Stenhammar, puh. 044 778 0048,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.f<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 10<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
3/23<br>
<br>
28.04.2020<br>
<br>
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen<br>
TEKNLTK § 10<br>
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään viittä päivää ennen kokousta.<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kokouskutsu on toimitettu 22.4.2020 lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle, palvelualuejohtajalle sekä nuorisovaltuutetulle kunnan<br>
hallintosäännön mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti<br>
koollekutsutuksi ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 11<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
4/23<br>
<br>
28.04.2020<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen<br>
TEKNLTK § 11<br>
Hallintosäännön 123 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen<br>
päättämällä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja siihen<br>
liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen pidetään nähtävänä kunnan<br>
verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti.<br>
Kokouspöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa<br>
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen kuitenkin viimeistään<br>
neljäntenä työpäivänä kokouksesta.<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Mari Jänisniemi-Honkalan ja Joni Saaren.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Jänisniemi-Honkala ja Jarmo<br>
Kallio.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 12<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
5/23<br>
<br>
28.04.2020<br>
<br>
Lausunto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätösesityksestä 2021-2024<br>
866/09.06/2020<br>
TEKNLTK § 12<br>
Pelastuslaitoksen toimintaa ohjataan palvelutasopäätöksellä, jolla<br>
kunnat keskenään sopivat pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen<br>
tasosta ja tavasta palvelujen tuottamiseen. Edellisen palvelutasopäätöksen jälkeen on pelastustoimen lainsäädäntö sekä strategia<br>
uudistettu, ja ne on huomioitu palvelutasopäätöstä laadittaessa.<br>
Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa pelastustoimesta Päijät-Hämeen maakunnan alueella 20.12.2002 allekirjoitetun ja myöhemmin<br>
päivitetyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alue muodostuu 9 kunnan muodostamasta<br>
Päijät-Hämeen maakunnasta.<br>
Velvoite pelastustoimen palvelutasosta koskevan erityisen päätöksen tekemisestä säädettiin ensimmäisen kerran pelastustoimilaissa<br>
1999. Sen mukaan kussakin kunnassa tehdyn riskikartoituksen perusteella päätettiin pelastustoimen palvelutasosta.<br>
Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta<br>
kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät<br>
uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Päätös on<br>
voimassa määräajan.<br>
Tässä pelastustoimen palvelutasopäätöksessä on selvitetty pelastustoimen nykyinen palvelutaso sekä määritelty tavoitetaso, joka on<br>
strateginen päätös toiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Palvelutasopäätöksessä on selvitetty lisäksi muut palvelut, joista pelastuslaitos huolehtii lakisääteisten tehtäviensä ohella. Palvelutasopäätöksessä kuvataan myös kehittämissuunnitelma ja -aikataulu, jolla<br>
tavoitetaso saavutetaan tämän palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana.<br>
Palvelutasotavoitteiden lähtökohtana ovat pelastuslain vaatimukset<br>
sekä alueen pelastustoimen visio ja strategia, joista tavoitteet johdetaan. Myös pelastustoimen valtakunnallinen strategia ja tulostavoitteet otetaan huomioon palvelutasopäätöstä valmisteltaessa.<br>
Toiminta pelastustoimen alueella on järjestetty siten, että pelastuslaitos huolehtii säädösten, palvelutasopäätöksen sekä sopimusten<br>
mukaisista tehtävistä mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.<br>
Palvelutasopäätöstä toteutetaan kaikkien toimintaa ja taloutta ohjaavien suunnitelmien, erityisesti maakuntavaltuuston vuosittain hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa asetetuilla toiminnallisilla tavoitteilla toteutePtk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 12<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
6/23<br>
<br>
28.04.2020<br>
<br>
taan palvelutasopäätöstä. Tehtävien toteuttamiselle määrätään vastuutahot ja resurssit sekä seurantaa varten mittarit. Pelastuslaitoksen johtokunta ja johtoryhmä valvovat tavoitteiden toteutumista toimintasuunnitelmassa määrätyin väliajoin. Tavoitteita asetetaan sopimusten mukaisesti myös pelastuslaitoksen sopimuskumppaneille.<br>
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta on valmistellut yllä lyhyesti selostettua palvelutasopäätöstä ja se sitä on esitelty kuntapäättäjille kevään aikana.<br>
Palvelutasopäätös ei sisällä olennaisia muutoksia voimassa olevaan<br>
palvelutasopäätökseen muuten kuin, että Päijät-Hämeen maakuntaan 1.1.2021 liittyvä Iitin kunta on huomioitu tässä palvelutasopäätöksessä.<br>
Kunnilta sekä aluehallintovirastolta on pyydetty lausunnot ja sen jälkeen palvelutasopäätöksestä tekee aikanaan päätöksen maakuntavaltuusto.<br>
Palvelutasopäätös on pääosiltaan hyvä, mutta Asikkalan kunnan<br>
kohdalla ensivasteen lähtövalmius on huonompi kuin muilla alueen<br>
kunnilla. Asikkalan ensilähtö on palvelutasopäätöksessä 1+2 kun se<br>
muilla on 1+3. Lähtövalmius 1+2 ei mahdollista kaikkien tarpeellisten pelastustehtävien aloittamista heti kohteeseen saavuttaessa<br>
mm. savusukellus ja sillä pelastaminen. Tämä tilanne ei voi olla palvelutasopäätöksen tavoitetila vaan sitä on parannettava. Pelastuspäällikkö voi päätöksellään sallia ensilähdön valmiuden pudottamisen, mutta sen pitää olla poikkeus- eikä tavoitetila.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Asikkalan tekninen lautakunta esittää, että Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen muutetaan Asikkalan ensivasteen<br>
lähtövalmiuden tavoitetilaksi 1+3.<br>
Teknisellä lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa palvelutasopäätökseen.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 13<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
7/23<br>
<br>
28.04.2020<br>
<br>
Lausunto jätetaksan uudistamisesta<br>
878/11.03.02/2020<br>
TEKNLTK § 13<br>
Päijät-Hämeen jätelautakunta on päätöksellään 20.2.2020 § 5<br>
hyväksynyt jätetaksaluonnoksen ja päättänyt pyytää alueen kuntien<br>
eri viranomaisilta, vesihuoltolaitoksilta ja niiden lukuun toimivilta<br>
palveluntuottajilta, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksilta sekä<br>
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:ltä lausunnot jätetaksan<br>
uudistamisesta 17.4.2020 mennessä.<br>
Päijät-Hämeen jätelautakunnan jätetaksan uudistamispäätöksessä<br>
on esitetty muutostarpeet sekä eroavaisuudet voimassa olevan ja<br>
luonnoksen välillä.<br>
Ote Päijät-Hämeen jätelautakunnan pöytäkirjasta 20.2.2020 § 5<br>
sekä jätetaksaluonnos ovat esityslistan oheismateriaalina.<br>
Tämä lausunto tulee poikkeustilanteen vuoksi myöhässä, mutta<br>
tekninen lautakunta esittää sen huomioimista.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Asikkalan tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa<br>
jätetaksan uudistamisesta.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 23<br>
§ 14<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
8/23<br>
<br>
26.03.2019<br>
28.04.2020<br>
<br>
Lausunto tiesuunnitelmasta maantien 313 (Vääksy - Vierumäki) parantamisesta<br>
rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Vehkoontie - Lentotie<br>
TEKNLTK § 23<br>
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt<br>
kunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 27 §:n<br>
mukaista käsittelyä varten tiesuunnitelman maantien 313 parantamisesta rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Vehkoontie - Lentotie.<br>
Tiesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Asikkalan kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Suunnitelman laatiminen on tehty<br>
kunnan toimesta ja kunnan kustannuksella.<br>
Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan<br>
30.1.-1.3.2019 Asikkalan kunnanvirastolla. Kuulutus tiesuunnitelman<br>
nähtävilläpidosta on pidetty nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla sekä julkaistu Päijät-Häme-lehdessä 30.1.2019<br>
Uudenmaan ELY-keskus pyytää<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
1.)<br>
<br>
että kunta antaa lausunnon tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan<br>
mahdollisesti tehdyistä muistutuksista.<br>
<br>
2.)<br>
<br>
Asikkalan kuntaa lausuntoa antaessaan huomioimaan seuraavat tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä koskevat asiat:<br>
- Maantien 313 suoja-alue ulotetaan 20 metrin etäisyydelle<br>
ajoradan keskiviivasta.<br>
- Jos oikeusvaikutteinen kaava poikkeaa tiesuunnitelmasta ,<br>
ei suunnitelmaa voida hyväksyä.<br>
<br>
3.)<br>
<br>
kuntaa ilmoittamaan lausunnossaan:<br>
- onko suunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava tai ranta-asemakaava, ja onko kaava yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa.<br>
- muuttaako kunta kaavan tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne<br>
eivät ole yhdenmukaisia.<br>
- onko kunta valmis luovuttamaan kevyen liikenteen väylän tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta<br>
tietarkoituksiin?<br>
- osallistuuko kunta maantien tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin suunnitelma-asiakirjoissa olevassa kustannusarviossa<br>
nro 1.5T esitetyllä tavalla (mr-ind. 112,3 2010=100), josta kunnan osuudeksi esitetään 810 000 euroa (rakennusosakustannukset)<br>
- ottaako kunta vastatakseen kevyen liikenteen väylän kunnossapidon?<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 23<br>
§ 14<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
9/23<br>
<br>
26.03.2019<br>
28.04.2020<br>
<br>
Tiesuunnitelmasta jätettiin nähtävilläoloaikana viisi muistutusta.<br>
Muistutuksiin on pyydetty tiesuunnittelijan vastineet, jotka on liitetty<br>
jokaiseen muistutukseen ja muistutukset vastineineen on oheismateriaalina.<br>
Suunnitteluinsinööri Ahvo Kunttu, puh. 044 778 0294, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Asikkalan kunta ilmoittaa lausunnossaan tiesuunnitelmasta seuraavaa:<br>
1)<br>
<br>
Tiesuunnitelman alueelle vahvistettu oikeusvaikutteinen osayleiskaava ja asemakaava ovat yhdenmukaisia tiesuunnitelman kanssa. Mt 313 suoja-alue 20 m ei aiheuta muutosta nykytilanteeseen, koska ajoradan keskilinja ei muutu.<br>
<br>
2)<br>
<br>
Kunta on valmis luovuttamaan omistamansa maa-alueen korvauksetta kevyen liikenteen väylän rakentamiseen suunnitelman mukaisesti.<br>
<br>
3)<br>
<br>
Kunta osallistuu kevyen liikenteen väylän rakentamiseen kustannusarviossa esitetyllä tavalla.<br>
<br>
4)<br>
<br>
Kunta ottaa vastatakseen kevyen liikenteen väylän kunnossapidon<br>
<br>
5)<br>
<br>
Suunnitelman nähtävilläoloaikana tehtyihin muistutuksiin<br>
kunta antaa muistutuskohtaiset lausunnot:<br>
Muistutus 1<br>
Kimosmäentien liittymää ei voida parantaa nykyiseen kohtaansa siten, että se saadaan hyväksytyksi Väylävirastossa. Suunnitelman hyväksymisen varmistamiseksi liittymä tulee muuttaa<br>
suunnitelman mukaisesti kuitenkin siten, että jalankulkuyhteyden kohtaan rakennetaan maantielle tien ylityksen turvaamiseksi keskisaareke paalulle 2540.<br>
Muistutus 2<br>
Liittymä kiinteistölle maantien paalulla 4080 tulee säilyttää<br>
kuorma-autotalliin pääsyn varmistamiseksi.<br>
Muistutus 3<br>
Liittymä maantien paalulla 4530 tulee säilyttää kiinteistöille<br>
pääsyn varmistamiseksi.<br>
Muistutus 4<br>
Maantien paalulle 2540 tulee lisätä keskisaareke tien ylityksen<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 23<br>
§ 14<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
10/23<br>
<br>
26.03.2019<br>
28.04.2020<br>
<br>
turvaamiseksi.<br>
Muistutus 5<br>
Maantien paalulle 4800 tulee lisätä olemassa oleva ML-liittymä.<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
TEKNLTK § 14<br>
Maantien 313 tiesuunnitelmaa muokattiin edellisen nähtävilläolon<br>
perusteella. Siitä poistettiin mm. saarekkeet sekä muutettiin yksityisteiden liittymiä.<br>
Muutettu tiesuunnitelma maantien 313 parantaminen rakentamalla<br>
kevyen liikenteen väylä välille Vehkoontie – Lentotie oli nähtävillä<br>
22.1. - 28.2.2020. Nähtävilläoloaikana jätettiin vain yksi lausunto<br>
Päijät-Hämeen alueelliselta vastuumuseolta. He lausuivat, ettei heillä ole muutettuun suunnitelmaan huomautettavaa vaan he ovat jo<br>
aikaisemmassa lausunnossaan toivoneet viiden kylän rajakiven säilyttämistä.<br>
Uudenmaan ELY-keskus pyytää lausuntopyynnössään 13.1.2020<br>
UUDELY/9475/2017<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
1.)<br>
<br>
Asikkalan kunta antamaan lausunnon tiesuunnitelmasta ja siitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista.<br>
<br>
2.)<br>
<br>
Asikkalan kuntaa lausuntoa antaessaan kiinnittämään huomiota seuraaviin tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä koskeviin asioihin:<br>
- Jos oikeusvaikutteinen kaava poikkeaa tiesuunnitelmasta ,<br>
ei suunnitelmaa voida hyväksyä.<br>
- Maantien 313 suoja-alue ulotetaan 20 metrin etäisyydelle<br>
tien keskilinjasta<br>
- Hankkeen rakentaminen tie- ja katujärjestelyineen aiheuttaa<br>
rakentamiskustannuksia Asikkalan kunnalle sekä johtojen ja<br>
laitteiden omistajille.<br>
- Hankkeen rakentaminen tie- ja katujärjestelyineen aiheuttaa<br>
kunnossapitokustannuksia Asikkalan kunnalle<br>
- Tiesuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen mukainen kokonaiskustannusarvio on 753 100 euroa, josta kunnan osuudeksi esitetään 685 100 euroa. Tiesuunnitelman kustannusarvio<br>
on esitetty huhtikuun 2018 indeksissä, jolloin maanrakennuskustannusindeksi oli 112,3 (MAKU2010=100). Kustannusarvio<br>
sisältää yhteiskustannukset, rakennuttamistehtävät, urakoitsijan kustannukset, rakennussuunnittelun ja lunastus- ja kor-<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 23<br>
§ 14<br>
<br>
3.)<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
11/23<br>
<br>
26.03.2019<br>
28.04.2020<br>
<br>
vauskustannukset. Arvonlisävero (24 %) lisätään kunnan kustannusosuuteen.<br>
kuntaa ilmoittamaan lausunnossaan:<br>
- onko suunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava tai ranta-asemakaava, ja onko kaava yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa.<br>
- muuttaako kunta kaavan tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne<br>
eivät ole yhdenmukaisia.<br>
- sisällyttääkö kunta tiesuunnitelman mukaiset maanteiden<br>
suoja- ja näkemäalueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset<br>
asemakaavaan tai ranta-asemakaavaan.<br>
- osallistuuko kunta maantien tekemisestä aiheutuviin rakentamis- ja kunnossapitokustannuksiin tiesuunnitelma-asiakirjoissa olevassa kustannusarviossa 1.5TA esitetyllä tavalla.<br>
- onko kunta valmis luovuttamaan maantien parantamiseen<br>
tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin.<br>
- ottaako kunta vastatakseen suunnitelmassa esitetyn kevyen<br>
liikenteen väylän J1 kunnossapidon.<br>
- onko kunnalla huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin<br>
ratkaisuihin tai merkittäviin rakenteisiin.<br>
- onko kunnalla huomauttamista suoja-alueiden leveyteen ja<br>
niiden aiheuttamiin rakennusrajoituksiin<br>
- onko kunnalla huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin<br>
asemakaava-alueella oleviin laskuoja-alueisiin tai laskujohtoihin.<br>
<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Asikkalan tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa<br>
nyt esillä olleeseen tiesuunnitelmaan maantien 313 parantaminen<br>
rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Vehkoontie – Lentotie.<br>
Lisäksi Asikkalan kunta ilmoittaa Uudenmaan ELY-keskukselle, että<br>
-<br>
<br>
alueella oleva asemakaava ei poikkea tiesuunnitelmasta ja kunta sisällyttää tuleviin kaavoihinsa maanteiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset,<br>
<br>
- kunta hyväksyy kustannusarvion ja vastaa hankeen toteutuksen<br>
kustannuksista ehdotuksen mukaisesti, kun kunta toimi hankeen<br>
rakennuttajana,<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 23<br>
§ 14<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
12/23<br>
<br>
26.03.2019<br>
28.04.2020<br>
<br>
- kunta luovuttaa omistamansa maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin,<br>
- kunta vastaa kevyen liikenteen väylän J1 kunnossapidosta erikseen yhdessä sovitun kunnossapitoluokan mukaisesti,<br>
- Asikkalan kunnalla ei ole huomauttamista suoja-alueiden leveyteen tai niiden aiheuttamiin rakentamisrajoituksiin eikä laskuoja-alueisiin tai laskujohtoihin.<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 15<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
13/23<br>
<br>
28.04.2020<br>
<br>
Lausunto Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle koskien Vääksyn<br>
Yhteiskoulun A-osan suojelemista, asian dnro HAMELY/1191/2019<br>
876/10.03.02/2020<br>
TEKNLTK § 15<br>
Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ry on tehnyt Hämeen ELY-keskukselle esityksen Vääksyn Yhteiskoulun A-osan museoimisesta kokonaisuudessaan rakennusperinnön suojelemiseksi annetun lain 7 §<br>
1:n momentin mukaisesti. Rakennus esitetään suojeltavaksi kokonaisuudessaan. Perusteluina he esittävät, että museoituna rakennus<br>
turvaisi myös ns. aineettomat arvot.<br>
Asikkalan kunta on aloittanut uuden koulun rakentamiseen tähtäävät<br>
toimenpiteet, jossa osana on esille tullut myös A-osan purkaminen.<br>
Päijät-Hämeen maakuntamuseo antoi lausuntonsa purkamislupahakemukseen. Purkamisluvan on myöntänyt perustellusti Asikkalan rakennustarkastaja, mutta ympäristölautakunta käytti oikeuttaan ja perui lupapäätöksen. Asia on nyt hallinto-oikeuden käsittelyssä Asikkalan teknisen lautakunnan valitettua ympäristölautakunnan päätöksestä.<br>
Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen museoimisesitystä on perusteltu myös sillä, ettei kohteeseen ole tehty ns. varovaisen korjaamisen periaatteita noudattavaa korjaamisvaihtoehtoa.<br>
A-osan koulukäytön jatkaminen ei ole mahdollista ilman sisäilmaongelmia aiheuttavien rakennusosien purkamista, joka johtaa todella<br>
raskaaseen saneeraukseen. Vanha koulurakennus ei myöskään taivu nykyiseen turvallisuusajatteluun, jossa poistumistiet pitää olla jokaisesta luokkatilasta.<br>
Museovirasto on lausunnossaan todennut mm., että koulukokonaisuus muodostaa kerroksellisen ympäristön, jossa on mukana rakennukset, joita on valmistunut 1930-, 1950- ja 1970-luvulla sekä viimeisin yhdistävä osa 90-luvulla. Kokonaisuus on nyt kuitenkin häviämässä, kun muille kuin A-osalle on purkulupa voimassa, jota uuden<br>
koulun sijoittaminen vaatii.<br>
Lisäksi museovirasto on tuonut esille, ettei rakennuksella ole rakennusperintölain 2 §:n tarkoittamaa valtakunnallista merkitystä ja asemaakaavoituksen keinot ovat riittävät sen suojeluun. Museovirasto<br>
toteaa, että asemaakaava on vanhentunut, mutta Asikkalan kunnassa on katsottu, että kaava on toteutunut siinä määrin, ettei siinä ole<br>
enää muutostarpeita ja valtuusto on päätöksessään esittänyt, että lopullinen päätös purkamisesta tehdään valtuuston ohjeistuksen jälkeen.<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
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<br>
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<br>
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<br>
14/23<br>
<br>
28.04.2020<br>
<br>
Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 18.2.2020 HAMELY/1191/2019 ja Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen suojeluesitys liitteineen sekä Museoviraston lausunto ovat oheismateriaaleina.<br>
<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta toteaa, ettei Vääksyn Yhteiskoulun A-osan museoimiselle ole edellytyksiä, koska kohde ei ole valtakunnallisesti<br>
merkittävä.<br>
Tekninen lautakunta on pyytänyt Asikkalan kunnanvaltuuston kannanottoa rakennuksen purkamiseen tai säilyttämiseen, joten päätös<br>
kohteen säilyttämisestä tehdään paikallistasolla.<br>
<br>
Asian käsittely kokouksessa<br>
Kari Kilpinen esitti vastaesityksenään, että hän yhtyy Vanhan<br>
Vääksyn kehittämisyhdistys ry:n lausuntoon. Esitys raukesi<br>
kannattamattomana.<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
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<br>
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<br>
Vääksyn Yhteiskoulun urakkatarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen<br>
TEKNLTK § 16<br>
<br>
Vääksyn Yhteiskoulun urakka-asiakirjoja on valmisteltu yhteistyössä<br>
kilpailuun osallistuvan yrityksen, työryhmän sekä kunnan viranhaltijoiden kesken.<br>
Tässä vaiheessa ovat elinkaarihankkeen tarjouspyyntöasiakirjat viimeistelyä vaille valmiit. Laadittuja asiakirjoja ovat mm. elinkaarihankkeen puitesopimus, KVR-sopimus, elinkaarihankkeen palvelusopimus sekä mm. palvelukuvaus. Urakkaan on viimeistelty myös tilaohjelma sekä alustavat pohjakuvat. Pohjakuvat ja tilaohjelma eivät ole<br>
täysin tarjoajaa sitovia vaan heidän lopullinen tarjouksensa voi vähäisessä määrin poiketa tarjouspyynnön liitteestä.<br>
Kunnan hyväksyttyä tarjouksen kesäkuussa 2020, tullaan suunnitelmat viimeistelemään käyttäjän, tarjouksen tekijän sekä tilaajan toimesta. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa elo-, syyskuussa 2020<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta hyväksyy Vääksyn Yhteiskoulun tarjouspyyntöasiakirjat sekä antaa tekniselle johtajalle oikeuden viimeistellä ne yhteistyössä konsultin kanssa sekä jättää tarjouspyynnön Hilmaan julkisten hankintojen hankintailmoitus.fi-ilmoituskanavalle.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
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<br>
2/2020<br>
<br>
16/23<br>
<br>
28.04.2020<br>
<br>
Täyttöluvat kahden kiinteistönhoitajan, ruokapalveluesimiehen ja kokin toimiin<br>
tukipalvelussa<br>
TEKNLTK § 17<br>
Tukipalveluissa on jo parin vuoden ajan varauduttu sote-kiinteistöjen<br>
myynnin mahdollisesti aiheuttamiin palvelutarpeen muutoksiin.<br>
Tämä on tarkoittanut sitä, ettei täyttölupia ole haettu vapautuneiden<br>
työntekijöiden toimiin vaan tehtäviä on hoidettu määräaikaisten työntekijöiden voimin.<br>
Tammikuussa 2020 saimme kuitenkin tiedon, että Attendo Oy:n ateriapalvelut siirtynevät toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen<br>
sekä, että kiinteistöjen myynnistä on luovuttu toistaiseksi.<br>
Tukipalvelupäällikkö Minna Pettinen pyytää lupaa seuraavien toimien täyttämiseen:<br>
1. Kahden kiinteistönhoitajan toimen täyttämiseen tukipalvelussa.<br>
Terveysaseman kiinteistönhoitajan toimi on ollut täytettynä määräaikaisesti kesäkuusta 2018 lähtien. Nykyisellä määräaikaisella työntekijällä ei ole tehtävään vaadittavaa tutkintoa ja hän on kiinnostunut<br>
opiskelemaan kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon pätevöityäkseen<br>
hoitamaan tehtävää vakituisena työntekijänä. Täyttölupaa haetaan<br>
vakinaisen kiinteistönhoitajan toimen täyttämiseen, joka toteutetaan<br>
aluksi oppisopimuspohjaisena määräaikaisena työsuhteena ja muutetaan vakinaiseksi henkilön pätevöityessä tehtävään.<br>
Toinen vakituinen kiinteistöhoitaja on jäämässä eläkkeelle lokakuussa 2020, mutta hänellä on kuitenkin vuosilomia siten, että hän jää<br>
pois työvahvuudesta jo huhti-toukokuun vaihteessa. Täyttölupaa<br>
haetaan vakituiselle kiinteistönhoitajalle tukipalveluihin.<br>
Kunnanhallitus on 7.11.2011 hyväksynyt henkilöstön kelpoisuusehdot, joiden mukaan kiinteistönhoitajalta vakituista tointa täytettäessä<br>
vaaditaan vähintään kiinteistönhoidon perustutkinnon tutkinnon suorittamista.<br>
2. Ruokapalveluesimiehen toimen täyttäminen tukipalveluissa.<br>
Vääksyn Yhteiskoulun ruokapalveluesimiehen toimi on ollut täytettynä määräaikaisella työntekijällä elokuusta lukien. Määräaikaisuuden<br>
perusteena on ollut sote-kiinteistöjen myynnistä johtuvat palvelumuutokset, sillä mikäli Oltermannin ruokapalvelun tuotanto olisi jouduttu ajamaan alas olisi sieltä esimies siirretty Vääksyn Yhteiskoulun<br>
ruokapalveluun. Haen täyttölupaa ruokapalveluesimiehen toimen<br>
täyttämiseen sekä määräaikaisesti tehtävässä toimineen ruokapalveluesimiehen nimeämistä toimeen.<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
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Pöytäkirja<br>
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<br>
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<br>
Kunnanhallituksen hyväksymien henkilöstön kelpoisuusehtojen, mukaan ruokapalveluesimieheltä vakituista tointa täytettäessä vaaditaan vähintään suurtalousesimiehen tutkinnon suorittamista.<br>
3. Kokin toimen täyttäminen tukipalvelussa.<br>
Vesivehmaan ruokapalvelun kokin toimi vapautuu syyskuussa 2020.<br>
Nykyinen työntekijä pitää kertyneitä lomia siten, ettei ole enää työvahvuudessa elokuussa kun uusi kouluvuosi käynnistyy. Haen täyttölupaa vakituiselle kokille 1.8.2020 alkaen tukipalveluissa.<br>
Kunnanhallituksen hyväksymien henkilöstön kelpoisuusehtojen mukaan kokilta vaaditaan vähintään suurtalouskokin ammattitutkinnon<br>
suorittamista.<br>
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan virkojen ja toimien<br>
täyttämiseen sekä yli kuuden kuukauden määräaikaisten tehtävien<br>
ja sijaisuuksien täyttämiseen tulee saada kunnanhallituksen lupa.<br>
Hallintosäännön toimivaltataulukon mukaan palvelualuejohtaja päättää palvelualueensa avoimien vakinaisten virkojen ja pysyväisluonteisten työsuhteiden täyttämisestä.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tukipalvelupäällikkö Minna Pettinen, puh 044 778 0215,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää seuraavat toimet<br>
1. kahden kiinteistönhoitajan,<br>
2. ruokapalveluesimiehen ja<br>
3. kokin toimet.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
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<br>
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<br>
2/2020<br>
<br>
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<br>
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<br>
Tiedoksiantoasiat<br>
TEKNLTK § 18<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:<br>
Päätökset<br>
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.2.2020 ESAVI/<br>
27951/2019 kuntakantelusta, joka oli tehty Asikkalan kunnan teknisen lautakunnan 18.6.2019 § 49 päätöksen valmistelusta. Aluehallintovirasto katsoo, ettei kantelussa esitetyn tai Asikkalan kunnan sivuilta löytyvien pöytäkirjojen perusteella ole syytä epäillä, että teknistä lautakuntaa olisi yritetty johtaa harhaan.<br>
Pöytäkirjat<br>
Asikkalan alueurakan työmaakokouksen nro 35 / 23.1.2020 pöytäkirja.<br>
Asikkalan kunnan urheilukentän huoltohallin vastaanottotarkastus pidetty 12.2.2020 urakoitsija Perustava Elementti Oy:n kanssa. Työt<br>
otettu hyväksytysti vastaan.<br>
Sopimukset<br>
Johtoalueen käyttöoikeussopimukset, jossa maanomistaja Asikkalan<br>
kunta ja Elenia Oy ovat tehneet sopimuksen maanomistajan käyttöoikeuden supistamisesta ja siitä maksettavasta korvauksesta<br>
verkon rakentamista tai ylläpitämistä varten<br>
Sopimusnro<br>
<br>
Kiinteistötunnus<br>
<br>
2020-3082<br>
2019-17779<br>
2020-1154<br>
2020-5121<br>
2020-5106<br>
<br>
16-406-2-227<br>
16-401-37-7<br>
16-401-37-7<br>
16-401-37-7 ja 2-48<br>
16-401-31-66 ja 6-683<br>
<br>
Korvaus<br>
38,50<br>
20,00<br>
68,40<br>
20,02<br>
20,00<br>
<br>
Dna Oyj:n ja Elisa Oy:n kanssa on tehty sopimukset telekaapelilinjan<br>
sijoittamisesta samaan kaivantoon Elenia Oy:n kanssa koskien Humalonpohjan tilaa 16-406-2-227.<br>
Asikkalan kunta ja Kanavan Panimo Oy ovat allekirjoittaneet<br>
1.5.2020 voimaan tulevan sopimuksen Taunola-nimisen kiinteistön<br>
tiloista. Sopimuksella on muutettu aikaisemmin voimassa ollutta<br>
sopimusta liittämällä museolta vapautuneen 115 m2:n tilan<br>
sopimukseen.<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
Puukaupat<br>
Metsäliitto Osuuskunnan kanssa solmitut hankintasopimukset nrot<br>
016120006 ja 016120009. Sopimuksen 016120006 arvioitu energiapuumäärä on n. 100 m3 ja arvioitu kauppasumma 2350 euroa (alv 0<br>
%). Sopimuksen 016120009 arvioitu kokonaispuumäärä on 1452<br>
m3 ja arvioitu kokonaissumma 78 519,00 euroa (alv 0%).<br>
Metsäliitto Osuuskunnan lisämittaustodistus 004 hankintakaupasta<br>
016128015 Asianpellon kylän tiloilta Hakapelto, Äkeenmetsä, Kalevanmaa ja Siuruanmaa. Korvaus energiapuusta yhteensä 2099,37<br>
euroa (alv 0%)<br>
Talousarvion toteutumat<br>
Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttötalouden toteutumat 1.1.-31.3.2020 (tilanne 19.4.2020).<br>
Käyttötalous<br>
<br>
Tulot<br>
<br>
Menot<br>
TA 2020<br>
<br>
Tekninen hallinto<br>
Palvelutuotantokiinteistöt<br>
Muut kiinteistöt<br>
Liikenneväylät ja<br>
yl. alueet<br>
Palo-, pelastusja suojelutyö<br>
Tukipalvelut<br>
Yhteensä<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Tot 1.1-31.3.<br>
<br>
Tot. -% TA 2020<br>
<br>
Tot. 1.1-31.3.<br>
<br>
407 784<br>
<br>
55 752<br>
<br>
18,0 5 076 800<br>
<br>
84 534<br>
<br>
Tot.<br>
<br>
Tot. 1.1.-31.3.<br>
Tot.-%<br>
%<br>
<br>
-121 150<br>
<br>
-3 307 344<br>
<br>
-596 194<br>
<br>
-199 543<br>
<br>
-48 124<br>
<br>
24,1<br>
<br>
138 020<br>
<br>
7 338<br>
<br>
5,3<br>
<br>
-61 523<br>
<br>
-40 786<br>
<br>
66,3<br>
<br>
-872 176<br>
<br>
-203 688<br>
<br>
23,4<br>
<br>
85 900<br>
<br>
3 620<br>
<br>
4,2<br>
<br>
-786 276<br>
<br>
-200 068<br>
<br>
25,4<br>
<br>
-801 890<br>
<br>
-191 040<br>
<br>
23,8<br>
<br>
-801 890<br>
<br>
-191 040<br>
<br>
23,8<br>
<br>
22,5 2 767 715<br>
20,5 8 476 219<br>
<br>
438 587<br>
589 831<br>
<br>
13,7<br>
<br>
TA 2020<br>
<br>
-754 331<br>
<br>
-2 767 715<br>
-623 852<br>
-8 702 999 -1 784 048<br>
<br>
6,1<br>
<br>
Netto<br>
<br>
-346 547<br>
<br>
1,7 1 769 456<br>
<br>
15,8<br>
7,0<br>
<br>
0<br>
-226 780<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
Merkittiin pöytäkirjaan, että Rinna Ikola-Norrbacka poistui<br>
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
-65 398<br>
<br>
18,9<br>
<br>
-511 660 -28,9<br>
<br>
-185 265<br>
-1 194 217 526,6<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 20<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
20/23<br>
<br>
28.04.2020<br>
<br>
Viranhaltijapäätökset<br>
TEKNLTK § 19<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen seuraavat viranhaltijapäätökset:<br>
Tekninen johtaja<br>
Hankintapäätös<br>
9.3.2020 § 2<br>
<br>
Asikkalan kunnan terveyskeskuksen lääkärien<br>
vastaanotto- ja muiden vastaanottotilojen ikkunoiden uusiminen; Ikkunoiden vaihtourakan suorittajaksi valittu Lammin Ikkuna Oy.<br>
<br>
Henkilöstöpäätös<br>
24.2.2020 § 2<br>
Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen; Toimeen<br>
valittu Jan Rantanen.<br>
Suunnitteluinsinööri<br>
Hankintapäätös<br>
18.2.2020 § 1<br>
<br>
Pohjakartan ja maastomallin laatiminen tiesuunnitelmaa varten mt313, Asikkalan raja-vt4 Heinola;<br>
Päätetty hyväksyä Tripodi Finland Oy:n tarjouksen<br>
työn suorittamisesta.<br>
<br>
Vuokrauspäätökset<br>
10.3.2020 § 1<br>
Kesämielisten toripäivä 23.5.2020 Kustaantorilla;<br>
LC Asikkala/Kanava saa Kustaantorin maksutta<br>
käyttöönsä la 23.5.2020 klo 5-15 Kesämielisten toripäivää varten. Luvan saajalla on oikeus sulkea<br>
ajoneuvoliikenne paikoitusalueita yhdistävällä väylällä K-Supermarketin ja Bar 16 välistä.<br>
10.3.2020 § 2<br>
Kalmarinrannan käyttö Anianpellon markkinoiden<br>
järjestämiseen 7.-8.8.2020; LC Asikkala saa Kalmarinrannan uimaranta-alueen ja paikoitusalueen<br>
käyttöönsä perinteisten Anianpellon markkinoiden<br>
järjestämiseen 7.-8.8.2020.<br>
Sijoittamislupapäätös<br>
10.3.2020 § 1<br>
Dna Oyj:n kaapeleiden ja jakokaappien asennus<br>
Vääksyssä; Dna Oy saa asentaa kaapeleita hakemuksen mukaisella alueella Vääksyssä päätöksessä mainituilla ehdoilla.<br>
Päätös<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin<br>
__________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 20<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
28.04.2020<br>
<br>
Muut asiat<br>
TEKNLTK § 20<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään 19.5.2020 ja<br>
kesäkuun kokous 16.6.2020.<br>
<br>
21/23<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS<br>
Toimielin<br>
<br>
Kokouspäivämäärä<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
28.4.2020<br>
<br>
MUUTOKSENHAKUKIELLOT<br>
Kieltojen perusteet<br>
<br>
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä<br>
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.<br>
Pykälät<br>
<br>
10 - 20<br>
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,<br>
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.<br>
Pykälät<br>
<br>
Hallintolainkäyttölain 5 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.<br>
Pykälät ja valituskieltojen perusteet<br>
<br>
OIKAISUVAATIMUSOHJEET<br>
Oikaisuvaatimusviranomainen<br>
ja -aika<br>
<br>
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.<br>
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax<br>
<br>
Asikkalan tekninen lautakunta<br>
osoite: Rusthollintie 2, 17200 VÄÄKSY<br>
postiosoite: PL 6, 17200 VÄÄKSY<br>
sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi<br>
telefax: (03) 888 6268<br>
Pykälät:<br>
<br>
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoskisaannista.<br>
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.<br>
<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö<br>
ja toimittaminen<br>
<br>
Katso jäljempänä.<br>
<br>
Liitetään pöytäkirjaan.<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
22/23<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
2/2020<br>
<br>
23/23<br>
<br>
VALITUSOSOITUS<br>
Valitusviranomainen ja valitusaika<br>
<br>
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.<br>
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.<br>
<br>
Kunnallisvalitus<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Hämeenlinnan hallinto-oikeus<br>
osoite:<br>
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna<br>
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi<br>
telekopio:<br>
029 56 42269<br>
puhelin:<br>
029 56 42210<br>
Valitusaika: 30 päivää<br>
<br>
Hallintovalitus<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Hämeenlinnan hallinto-oikeus<br>
osoite:<br>
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna<br>
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi<br>
telekopio:<br>
029 56 42269<br>
puhelin:<br>
029 56 42210<br>
Valitusaika:<br>
<br>
Oikaisuvaatimus- /<br>
valituskirjelmän<br>
sisältö ja<br>
toimittaminen<br>
<br>
päivää<br>
<br>
Muu valitusviranomainen<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Valitusaika:<br>
<br>
päivää<br>
<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava<br>
<br>
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite<br>
<br>
päätös, johon haetaan muutosta<br>
<br>
miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi<br>
<br>
muutosvaatimuksen perusteet<br>
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos<br>
ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuskirjelmän / valituskirjelmän, siinä on mainittava myös<br>
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /<br>
valitusajan alkamisen ajankohdasta.<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on<br>
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.<br>
Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.<br>
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä<br>
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät<br>
perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.<br>
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite:<br>
<br>
Lisätietoja<br>
<br>
Pykälät<br>
<br>
Tuomioistuinmaksulain 31.12.2018 /1383 mukaan oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeuteen 1.1.2019 alkaen vireille tulevien asioiden osalta ovat seuraavat: Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä<br>
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä<br>
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija<br>
ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.<br>
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.<br>
<br>
Liitetään pöytäkirjaan<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
